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शासन निर्णय :- 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविळेल्या १३ नगर परिषदांचे नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापनाचे विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या प्रकल्पास संदर्भीय क्रमांक ३ ते 
१५ येथील शासन निर्णयांनुसार मंजुरी देण्यात आली होती. 


२. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत सुरु असताना प्रकल्पात अंतर्भूत 
असलेल्या काही बाबी वगळून त्या WEA नवीन बाबी मंजूर करण्याची विनंती संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांनी केली होती. (मंजूर प्रकल्पातील वगळण्याच्या बाबी व त्यांची किमंत या शासन निर्णया सोबतच्या 
विवरणपत्रातील अनुक्रमे रकाना ५ व ६ मध्ये दर्शविली आहे. वगळलेल्या बाबींच्या जागी मंजूर करावयाच्या बाबी व 
त्यांची किंमत अनुक्रमे रकाना ७ व ८ मध्ये दर्शविली आहे.) 


३. सदर १३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान 
संचाळनालयाच्या स्तरावर करून तो प्रस्ताव दिनांक ३०.०८.२०१९ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या 
मान्यतेसाठी सादर केला होता. उच्चाधिकार समितीने त्याच बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(३)/नवि-३४ 


४. सदर १३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर कलेल्या प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील अनुक्रमे रकाना ५ व ६ मध्ये दर्शविलेल्या 
किमतीच्या बाबी वगळण्यास व वगळलेल्या बाबींच्या जागी अनुक्रमे रकाना ७ व ८ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या 
बाबी मंजूर करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


५. सदर वाढीव खर्च संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून अथवा 
स्वनिधी मधून करवा. यासाठी शासन कोणताही वाढीव निधी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस शासन 
उपलब्ध करून देणार नाही. 


६. उपरोक्त बदलामुळे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालाची सुधारित किंमत या शासन निर्णया सोबतच्या रकाना १० मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार राहील . 


७. संदर्भीय क्रमांक ३ ते १३ येथील संबधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या 
शासन निर्णयात नमूद अटी व शातींचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१७३२०५५४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
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१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
३ अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
आयुक्त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
. विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग. 
१०. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर, पुणे, सांगळी, नागपूर, अहमदनगर, नाशिक, वाशिम, बीड, रायगड, धुळे, बुलढाणा. 
११. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, कोल्हापूर, पुणे, सांगली, नागपूर, अहमदनगर, नाशिक, वाशिम, बीड, रायगड, 
धुळे, बुलढाणा. 
१२. आयुक्त, धुळे महानगर पालिका. 
१३. मुख्याधिकारी, मुरगुड, राजगुरूनगर, आष्टा, खापा, भगूर, देवळाली प्रवरा, नांदगांव, रिसोड, बीड, 
श्रीवर्धन, देऊळगांव राजा, संगमनेर नगर परिषद. 
१४.  निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


विवरणपत्र 
(शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(३)/नवि-३४ दि-३० जानेवारी, २०२० सोबतचे विवरणपत्र) 


(रूपये कोटीत) 
अ.क्र. | नागरी स्थानिक घनकचरा सविस्तर । मंजूर बाबीपैकी | आवश्‍यक नवीन मंजूर करावयाची बाब नवीन मंजूर फरक सविस्तर प्रकल्प 
स्वराज्य संस्थेचे व्यवस्थापनासा प्रकल्प आता आवश्‍यक | नसलेल्या करावयाच्या कमी (- अहवालाची 
नांव ठी अनुज्ञेय अहवालाची | नसलेळीबाब | बाबीची बाबीची अधिक (+) सुधारित किंमत 
रक्‍कम मंजूर रक्कम मंजूर रक्‍कम (८-६) 
किंमत 
| १_| २ ३ = ४__| ५ & es आळ्या ८ ९ | go 
1 मुरगूड 1.34 1.14 Tipper Truck, 0.18 Increase in cost of Weigh Bridge 0.34 0.16 1.3 
Construction construction, Windrow Platform, 1 
of SLF Tractors (6 Lakhs), Civil Work Component 
2 राजगुरुनगर 3.72 2.04 2 ontainers & 0.07 1 Shredder, Bailing Machine 0.14 0.07 2.11 
Construction 
of SLF 
3 आष्टा 4.5 1.8 3 ontainers 0.004 Shredder, Bailing Machine | 0.09 0.086 1.886 
| 4 | | ari” 1.76 1.17 1 Tractor 0.1 4 Garbage E Rickshaws, 1 Auto Tipper 0.11 0.01 1.18 
5 ee | प्रवरा 3.72 2.61 Lo ae 1 Weight Bridge, 1 Tractor, 1 Plastic 0.25 0.25 2.86 
shredding Machine 
| 6 | भगूर 1.5 1.05 [= - | | 0 | 1 Ghantagadi | 0.06 | 0.06 1.11 
7 नांदगांव 2.83 2.3 | - | | 0 1 Auto Tipper, 6 Handcarts 0.07 0.07 2.37 
ha eae 4.1 3.54 a Zz Change in capacity of the Component, 4 0.0123 0.0123 3.5523 
Wheel auto tipper (Rs. 4.5 Lakhs) instead of 
3 wheeler auto tipper (3.27 Lakhs) 
fil बीड 17.61 8.97 शिंगी | 2 Compactor cost Rs. 39.06 lakhs approved = | शिंगी 9.37 
in DPR, But on Gem cost of 1 Compactor is 
30-40 Lakhs 
10 श्रीव 1.81 0.59 | "| Tractor, Twin Shaft Shredder, Plastic 0.26 0.26 0.85 
Shredding Machine, Coconut shredding 
Machine,(1 each) Concrete base for 
Packaging & storing unit 
11 | धुळे | 45.07 25.85 शिका | 0 1 Compactor 0.34 0.34 26.19 
12 | देऊळगांव राजा | राजा 3.7 1.33 Le | 0 | Change in DPR Cost as per revised DSR 0.25 0.25 1.58 
13 | 7.89 4.58 शि षि Waste sorting area, Windrow Platform and 0.41 0.41 शि 


Curing Platform, Leachate Tank, Shed for 
Processing, Internal road and internal road 
near main gate, Drainage work (Saving), 
Office, Rest room for workers, Weigh 
Brigde 


